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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 503 

25 Σεπτεμβρίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 02/2015 

1. Η 732 Διεύθυνση ΣτρατιωτικώνΈργων προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΟΑ 12 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ Ν. ΕΒΡΟΥ», με προϋπολογισμό δύο εκα¬ 
τομμύρια πεντακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακό¬ 
σια έξι ευρώ (2.558.506,00 €). Το έργο θα περιλάβει τις 
ακόλουθες κατηγορίες: α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 1.615.778,92 ευρώ, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. 
και Ο.Ε. 28% και απρόβλεπτα 15%), β) κατηγορία ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 403.722,39 
ευρώ, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% και απρό¬ 
βλεπτα 15%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ,λπ.), από την έδρα της 732 
ΔΣΕ, Στρ/δο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ» Ξάνθη, Τηλ. 25410 34516, 
μέχρι και την 08 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη, με την 
υποβολή αίτησης στο ΡΑΧ 25410 34438. Τα παραπάνω 
τεύχη θα χορηγούνται το αργότερο εντός της επομέ¬ 
νης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων τύπου 
Β' (Απόφαση 67/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ ΦΕΚ664/Β/21-04-2015). 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13 Οκτωβρίου 2015 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ (λήξη παραλαβής προσφο¬ 
ρών) και το σύστημα υποβολής προσφορών θα είναι το 
«επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στα εκατό» του άρθρου 
6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι 3η και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ και στην 1η και άνω στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2 τάξη 
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η-Μ, με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας), β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 


που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 41.601,73 ευρώ με 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 12 Αυγούστου 2016. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μή¬ 
νες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΕΟΑ/ΓΕΣ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ' Σώμα Στρατού. 

Ξάνθη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 19356 

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει τα¬ 
κτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ενός (1) 
αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 437/1981, 
με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα 
εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση 
Ομβροδεξαμενών και Δεξαμενών στην περιοχή του 
Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης» με το σύστημα προ¬ 
σφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογί¬ 
ου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακή¬ 
ρυξη που εγκρίθηκε με την 19197/18-09-2015 απόφαση 
Δ/νσης Δασών Ν.Έβρου και την σχετική μελέτη του Δα¬ 
σαρχείου Αλεξανδρούπολης που εγκρίθηκε με την Αρ. 
Πρ. 18896/17-09-2015 Απόφαση Δ/νσης Δασών Ν.Έβρου 
και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 37.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) με δυνατότητα 
αυξομείωσης 30%, ανάλογα με την έκπτωση που θα 
επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του προγράμματος «2014ΣΕ58400003 Αντι¬ 
πυρική προστασία δημοσίων και δασικών εκτάσεων» 
της ΣΑΕ 584 του Π.Δ.Ε έτους 2015, από το οποίο μας 
κατανεμήθηκε το ποσόν των 37.000 € με την αριθ. πρωτ. 
12952/19-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν.Έβρου, 
ή οποιοσδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης υπάρχει 
πίστωση. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχεί¬ 
ου Αλεξανδρούπολης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
230/07-01 -2015 απόφαση της Δ/νσής Δασών Ν/Εβρου, 
την 06-10-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με 
τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 13-10-2015, 
ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 

α. Εγγεγραμμένες 

αΐ. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α1 και άνω τάξη, εξειδικευμένες επιχειρή¬ 
σεις, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες 
από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγε¬ 
γραμμένους στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 
του Π.δ. 146/1988 

ή 

α2. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
(ΕΔΔΕ), εφόσον ανήκουν στην Α' ή Β' τάξη, σύμφωνα 
με τα άρθρα 16 και 17 του Π.δ. 437/1981. 

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
(πρώην) Νομαρχιακά Μητρώα για έργα υδραυλικά και 
οικοδομικά που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 
7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, 
παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των εξακόσια δύο ευρώ (602,00€), 
και απευθύνεται στο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης. 

Φορέας επίβλεψης είναι το Δασαρχείο Αλεξανδρού¬ 
πολης. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι Δασαρχείο 
Αλεξανδρούπολης. 


Προϊσταμένη Υπηρεσία της έργου είναι η Δ/νση Δα¬ 
σών Νομού Έβρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την πα¬ 
ρούσα Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και 
το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται 
πρωτότυπο, αντί του ποσού των 5,00 € με απόδειξη, από 
το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών 
Έργων του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και 
την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους Ιω¬ 
άννη Παπαθεοδώρου Δασολόγος, τηλ.: 2551028326 στα 
γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης στην οδό 
Σκρα 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αλεξανδρούπολη, 21 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Δασάρχης 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 5251 

Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΕ-ΑΜΘ, προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων με σύστημα υποβολής προσφορών 
την προσφορά με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). που θα διενεργηθεί 
στις 13 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα 
λήξεως επιδόσεως προσφορών) στα Γ ραφεία της Δ.Τ. 
Ε. Δράμας. - 1ης Ιουλίου 1 ]-Διοικητήριο 4ος όροφος, για 
την ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 202.978,02€ 
χωρίς την αναθεώρηση που είναι 274.01 € και το Φ.Π.Α. 
που είναι 46.747,97 €. 

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα έργων ΣΑΕ 571 
Κωδ. 2014ΣΕ57100004 του ΠΔΕ της Π.ΑΜΘ. Προκατα¬ 
βολή δεν προβλέπεται. 

Επισημαίνεται επίσης ότι επιτρέπεται η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα 
με το άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4011 


Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις : 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΈΈ.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 
γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 4.065,04 €, πρέπει να 
απευθύνεται στη Περιφέρεια ΑΜΘ-ΠΈ. Δράμας και πρέ¬ 
πει να ισχύει για εννέα μήνες και τριάντα ημέρες από 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. τουλά¬ 
χιστον μέχρι την 13 Αυγούστου 2016. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περ.-ΑΜΘ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στην Δ.ΤΈ Π.Ε. Δράμας - Διοικητήριο 4ος 
όροφος γραφείο 410 Ε. Ουζούνης τηλ. 2521351410 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη συμμετοχής στη δημοπρασία μέχρι και την 8 
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 1.30 μ.μ από τα γραφεία της 
Δ.ΤΈ Π.Ε. Δράμας. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β -5η - βελτίωση (αναθεωρημένη σύμ¬ 
φωνα με την 67/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) 

Δράμα, 21 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αριθμ. Διακ. 19/2015 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης επαναπροκηρύσ- 
σει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας 
και μεταφοράς 1.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για 
τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του 
παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο για τη περίοδο 
2015-2016. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 
123.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Οι προσφορές υποβάλ¬ 
λονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς 
Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης νννννν.ρΓοπιίΙίίθυε.οον.ρΓ 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. 
Π1/2390/2013 (Α,2677) και το Π.δ. 118/2007. 

ΗμερομηνίαΈναρξης υποβολής προσφορών: 21/10/2015. 

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφο¬ 
ρών: 26/10/2015 και ώρα 23:59. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας 
και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατό¬ 
τητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών είναι η: 30/10/2015 

Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι της οριστικής προμήθειας 
των συνολικών ποσοτήτων. 

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από 
εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 

Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της προμή¬ 
θειας, με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας τη χα¬ 
μηλότερη τιμή/τόνο (χωρίς ΦΠΑ). Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές 
ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακε¬ 
δονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση 
των νόμιμων δικαιολογητικών. 

Κοζάνη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 8 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότη¬ 
τας Φθιώτιδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Κ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ» με προ¬ 
ϋπολογισμό 90.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών : α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολο¬ 
γισμό 72.736,56 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, οδός Υψηλάντου 4, Λαμία, μέχρι 
και την 8/10/2015, ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22313 54232, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας : 22313 54222, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία : Οικονομοπούλου Αλ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-10-2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10,00 πμ (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στα γραφεία της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων Π.Ε Φθιώτιδας 
(Υψηλάντου 4, Λαμία, τηλ. 22313 54232) και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/2008. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν 
στην Α1 και ανω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά ) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.464,00 ευρώ, που θα 
απευθύνεται προς τη Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα 
(210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΠΕ¬ 
ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (αριθμ. 118260/4484/ 
9-9-2015 Α/Α 2380 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης - 
ΑΔΑ: 7ΠΚΣ7ΛΗ-3ΣΑ). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυ¬ 
τική διακήρυξη. 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
στα γραφεία της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων της Π.Ε Φθι¬ 
ώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία, 22 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Αριθμ. Διακ. 41024/962 

Ο Δήμος Πειραιά προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 
καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυ¬ 
βδη), προϋπολογισμού δαπάνης 108.030 € πλέον Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν και ισχύουν. Τα προς προμήθεια είδη (περι¬ 
γραφή, ποσότητα, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ), είναι: 
1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (23.500 II, 25.380 €), 2) 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (57.000 II, 82.650 €). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙίίθυδ.ρον.ρΓ. 

• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδι- 
κτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 28/9/2015. 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
30/9/2015, ώρα 08:00 π.μ. 

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προ¬ 
σφορών: 19/10/2015, ώρα 23:00 μ.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοίΈλληνες πολίτες και 
αλλοδαποί ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις 
προμηθευτών που ασκούν εμπορία των υπό προμήθεια 
ειδών. 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υπο¬ 
βάλλει προσφορά για όλα τα είδη ή για οποιοδήποτε 
είδος ξεχωριστά, προσφέροντας τη συνολική ποσότητα 
για κάθε είδος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της καθαρής 
προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) του είδους 
ή των ειδών για τα οποία μετέχει ο διαγωνιζόμενος και 
βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης κατά τα οριζόμενα 
στη διακήρυξη και στον Νόμο. Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να έχει ισχύ επί 150 τουλάχιστον ημέρες, από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την ανα¬ 
λυτική διακήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμή¬ 
μα Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (τηλ.: 2132022340-5). Τα τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Οικονομικής Επι¬ 
τροπής, από το δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου: 
νννννν.ρίΓαθυε.ρον.ρΓ καθώς και από την επίσημη πλατφόρ¬ 
μα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ρΓ. 
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Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύ- 
χος ΔΔΣ και στον Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 
70 0€) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2015 

Με ειδική εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Αριθμ. 69298 

Ο Δήμος Λαρισαίων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμή¬ 
θεια υλικών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού, πλαστικών 
σακουλών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και 
των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2015-2016. 

Ο προϋπολογισμός είναι Διακόσιες σαράντα πέντε 
χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα εννιά 
λεπτά (245.647,39 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΐ'οηηΙΙάβυε.ςιον.ςιΐ' του συστήματος, 
ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημε¬ 
ρών, από την ηλεκτρονική ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και 
αποστολή της περίληψης της διακήρυξης για τη δημο¬ 
σίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 
Π1/2390/2013. 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα 
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.ράΐ), στη διαδικτυακή 
πύλη νννννν.ρΐ'οητίΙΐΊθυδ.ρον.ςιΐ' του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης θα 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη 
μελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων νννννν.Ιαπεεα- 
άίπιοε.ςΓ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικο¬ 
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΐΌΠιίΙΐΊθυε.ςιον.ςΐΓ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακή¬ 
ρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύ¬ 
στημα ορίζεται η 5.10.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 
πμ. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ¬ 
σφορών στη Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙίίθυδ.ςον^Γ 
του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 12.10.2015 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφο¬ 
ράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι¬ 
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιεί¬ 
ται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το 


σύστημα διαδικασία, από τα αρμόδια πιστοποιημένα 
στο σύστημα συλλογικά όργανα διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γί¬ 
νεται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών στις 16/10/2015 και ώρα 11:00 από τα αρμόδια 
πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται 
αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφο¬ 
ρών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμό¬ 
διων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημε¬ 
ρομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως 
μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι 
συμμετέχοντας στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που απο- 
σφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) 
φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των 
οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λά¬ 
βουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία του τμήματος Διεκπεραίωσης Προμηθειών, 
Πληροφορίες: Νίκη Κουτσουρούμπα, Σταύρος Σταυρί- 
δης. 

Λάρισα, 22 Σεπτεμβρίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Αριθμ. 9619 

Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει (ΑΔΑ: 6Δ2ΣΩ6Ι-81Ω) ότι 
την 7η του μηνάς Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. (λήξη παράδοσης των προ¬ 
σφορών), στην Αγιά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα» (επί της οδού Με¬ 
ταξοχωρίου), θα διεξαχθεί δημόσιος ανοικτός μειοδο¬ 
τικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς σε ευρώ στο σύνολο των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, πάνω σε συμπληρωμένο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού 
του έργου: ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου"» και κωδικό 
έργου: 2010ΣΕ08280000. 

Αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών είναι η 
εκτέλεση μιας σειράς εργασιών που εξυπηρετούν τον 
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κυρίαρχο στόχο της ίδρυσης και της λειτουργίας Κειμη- 
λιοφυλακείου στην πόλη της Αγιός, και περιλαμβάνουν: 

- Εργασίες Επιστημονικής Τεκμηρίωσης - Καταγραφής 
των 120 αντικειμένων που πρόκειται να τοποθετηθούν 
ως εκθέματα στον υπό διαμόρφωση χώρο, καθώς και 
των 80 αντικειμένων που προς το παρόν προορίζονται 
για αποθήκευση και όχι για έκθεση. 

- Επιμέλεια σύνταξης των τελικών κειμένων στην ελ¬ 
ληνική και αγγλική γλώσσα που θα καταχωρηθούν σε 
κάθε μία από τις λεζάντες - ετικέτες που πρόκειται να 
δημιουργηθούν για κάθε αντικείμενο της υφιστάμενης 
συλλογής (πρόκειται για 200 περίπου αντικείμενα), κα¬ 
θώς και των εισαγωγικών κειμένων σε κάθε μία από τις 
4 θεματικές ενότητες του εκθεσιακού χώρου. 

- Επιμέλεια σύνθεσης - δημιουργίας - παράδοσης - 
τοποθέτησης στον εκθεσιακό χώρο του συνόλου του 
απαιτούμενου έντυπου εποπτικού - γραφιστικού υλικού 
(αφίσες, λεζάντες-επιγραφές, μπάνερ). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων υπηρεσιών, 
με βάση τη μελέτη με αριθμό 18/2015 με θεώρηση από 
το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου 
Αγιάς, ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 12.300,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων, κ,λπ.) από τα γραφεία του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς με την καταβολή 10,00 
ευρώ, (Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά - Λάρισας, 
Τ.Κ.: 400 03, Τηλ· 2494350113-114) μέχρι και τις 2/10/2015. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι 
ασκούντες το επάγγελμα του αρχαιολόγου, και μπορεί 
να είναι: 

1. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), 

2. Συνεταιρισμοί, 

3. Ενώσεις παροχών - κοινοπραξίες που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψή¬ 
φιοι που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσί¬ 
ων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997, καθώς 
και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., υπό την 
προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με τις ζη¬ 
τούμενες από την παρούσα διακήρυξη υπηρεσίες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) επί της προϋπολο- 
γισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), 
δηλ. σε 200 ευρώ, και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Αγιάς. Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον για διάρκεια 120 ημερών, προσμετρούμε- 
νων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑ 082/8). 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αγιάς στο Δημαρχείο Αγιάς (Ταχ. Δ/νση: 


Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά - Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03), 
αρμόδιοι υπάλληλοι: Ντουλούλη Ε. και Μπαρτζώκα Αθ. 
(τηλ· 2494350114-113, φαξ: 2494023783, Ε-πΐ3ίΙ:Ιγ@0751. 
3γζΘΪχΐ5.<3ον.9ΐ·) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αγιά, 21 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Αριθμ. 52.683 

1. Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 
προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο, με αριθμό μελέ¬ 
της 43/2015, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: κατηγορία Οδοποιίας 121.885,81 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα), αναθεώρησης 
65,41 € και Φ.Π.Α. 28.048,78 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρί- 
ου-50100 Κοζάνη) έως και την 8η Οκτωβρίου 2015 ημέρα 
Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(7.30 π,μ. - 3.00 μ.μ.), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών, τηλέφωνο 24613-50400, ΡΑΧ 24613-01194, αρμόδια 
υπάλληλος επικοινωνίας Καλλιόπη Μακρή. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Οκτωβρίου 2015 
ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 
είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα προσφορών είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με 
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 
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4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγ¬ 
γεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα¬ 
τηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014 (Α160) και του 
άρθρου 24 του ΚΔΕ στην βαθμό που δεν αντίκειται σε 
αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχο¬ 
νται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπη¬ 
ρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.440,00 ΕΥΡΩ. 

6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΠΔΕ (κωδικός έρ¬ 
γου 30.7333.0031) και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης. 

8. Τα έξοδα, των εκ του νόμου απαραίτητων δημο¬ 
σιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας και τυχόν 
επαναλήψεών της, θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 
1.500,00 €, και βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Κοζάνη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

00 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Αριθμ. 42960 

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προ¬ 
μήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανά¬ 


γκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων 
Δήμου Πέλλας από 01-10-2015 έως 30-09-2016 με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης : 

α) για τα ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου και είδη 
κρεοπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για 
κάθε είδος από τα ανωτέρω κατά την ημέρα παράδοσης 
χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά 
από την υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Πέλλας, 
β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτο¬ 
ποιείου και γάλατος υπαλλήλων τη χαμηλότερη τιμή 
μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. στο σύνολο κάθε είδους, 
όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 13/2015 
μελέτη της προμήθειας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 
των 195.278,34 € και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΓοηηίΙΙιβυε.ρον.ρΓ του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρωηηίΙΙιβυδ.ρον.ρΓ, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη δια- 
δικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυδ.οον.ρΓ του συστήματος 
ορίζεται η 15/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΐΊθυε.ρον.ρΓ του συ¬ 
στήματος ορίζεται η 19/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:00 π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας, μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α., του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της ομάδας ή των ομάδων της μελέτης της προμήθειας 
για τις οποίες υποβάλουν προσφορά οι προμηθευτές, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 13/2015 με¬ 
λέτη της προμήθειας και εκδίδεται υπέρ του Δήμου 
Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για σχετικές πληροφορί¬ 
ες να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
με το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (πληρ.: 
Σπουρτούδη Ιωάννα τηλ.: 23823-50851). 

Γιαννιτσά, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 
-♦- 
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ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
Αριθμ. 22876/21-09-2016 

Ο Δήμος Θηβαίων διακηρύττει ότι την 13η του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Θήβας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύ¬ 
στημα : προσφοράς του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονά¬ 
δες επί τοις εκατό (%),του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 
του ΚΔΕ, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη- 
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κε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/2008, Ν. 3263/2004, 
Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, Ν.2338/1995, 
Ν. 2229/1994, τις διατάξεις του Π.δ. 334/2000, 
Π.δ. 609/1985, Π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙ¬ 
ΩΝ 2015». Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: 
η Εργασίες 60.312,60€, Γενικά έξοδα και Όφελος ερ¬ 
γολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.856,27€. Απρόβλεπτα: 10.675,33€). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
7/2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων, 
ανέρχεται στο ποσό των 100.914,00 ευρώ (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά¬ 
βουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη 
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Θηβαίων (και διεύθυνση 
Κύπρου 3 Θήβα), μέχρι τις 8/10/2015. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Στο διαγωνισμό 
γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέ¬ 
χουν εργοληπτικά πτυχία. 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω και 
επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα των Περιφερεια¬ 
κών Ενοτήτων αντίστοιχου προϋπολογισμού . 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 


παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2γ περ. ββ) του Ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε 
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 
δηλαδή 1.641,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Θηβαίων . Η ισχύς της 
πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι 13/08/2016 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (360) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΙΔ. ΠΟΡΟΥΣ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δή¬ 
μου αρμόδιος υπάλληλος Μ. Παγώνη (τηλ.: 2262350639 
Φαξ: 2262027628) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Θήβα, 18 Σεπτεμβρίου 2015 
Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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